ENGINEERING 
CHANGE 
NOTICE 


DART AEROSPACE 
LTD 


Date: 
09.04.22 
Job No.: 
Product No.: 
0350-607 
Product Name: HELI-UTILITY-BASKET 


00681 
ADR Yes/No: 
Created By: 
Checked By: 


Y 
ADR Date: 
Approved By: 
General Manag r 


574 


Distribution 
Reqd 
Resp 
Initial/ 
Date 
Production Manager 
Y 
II 
Production Engineering Coord 
Y 
DD/EC 
Production Document Control. 
l'{ 
jL:D 
I 
Customer Technical Support 
Y 
DStow 


Reason for Change: 
ADDRESS CRACKING MOUNTING GUSSET ISSUE (REF. NCR#09-042). 


Distribution 
Reqd 
Resp 
Initial/ 
Date 
DQA / QA Coord 
N 
QC Coordinator 
N 


Marketing 
Y 
SW 
Customer Order Processing 
N 


PARTS MUST COMPLY 
D 
PREVIOUS PARTS SATISFACTORY 


# Quality Assurance Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 


1 Notify Previous Customers 
N 


2 Notify Eurocopter France 
N 


3 


# 
Engineering 
Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 


4 
Required Documents/Drawings Under Review 
N 
5 Update Product Compatability Matrix 
N 
6 Create Eurocopter Form (FEE) 
N 
7 Notify TC / FAA of Change 
N 


# 
Document Control Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 


8 Move Electronic Files 
Y 
KJ 


9 Update Blue/Pink/DSI Folder and Electronic Files 
Y 
KJ 
10:1, 0<.-(. Z.3 ~ 


10 Update Controlled PDF Files 
Y 
KJ 
Or.iPLI-, -;2.3 ~ 


11 Update Master Document List (MDL) 
N 
NO MDl 
'-' 


12 Update Document Record (DR) 
Y 
KJ 
J!Ar. ~ 
(fl.OLl, d3~.\- 
13 Update Product Development Summary 
N 
U 


14 Update QSI 021 and/or STC Approval List 
N 
15 Update Parts / STC Database 
Y 
KJ 
SEE 1 BELOW 
m.oLf.~ 
~ I\- 
16 Update / Verify ARC Database 
Y 
KJ 
AS REQU!RED 
...w.- 
'?~ 
~~ 
OLl', 2.~ '=!-. :", 
-~ 
17 Create / Update Change Record Form 
Y 
KJ 
SEE NOTE 2 BELOW 
D1.I?lr. 2. 341( 
~ 
18 Create / Update PPP's 
Y 
KJ 
AS REQUIRED 
01. O•./-. '2-:2, ~ 


19 Update Document Control Database / laminated Dwgs 
N 
) 


20 Update Grey Project Binder 
Y 
KJ 
m,04-.23> ~ 
..- 
21 Update O-PartlM-DrawingIDSIIDEO Master Binders 
Y 
KJ 
tv.,0'-\'.2 
22 
\.J 


23 


Description 
/ Action: 
___ 
. 11 NEWKlT.S:...DSI.9342-Qj..v.o~~~NEW"PARTS,.D3929"()41/.04~/-1'- 
--- 


2) UPDATE CHANGE NUMBERS AS FOLLOWS: 
~ 
~ 
- 0350-607-041 = CHG 008 
- 0350-607-043 = CHG 005 
- 0350-607-045 = CHG 003 
- 0350-607-047 = CHG 003 
- OSI 9342-011 = CHG 001 
- OSI 9342-013 = CHG 001 


NOTE FOR KITS IN STOCK/IN PROGRESS: ENSURE THAT OSI 9342 REV. A IS REPLACED WITH OSI 9342 REV. B 


ECN Verified & Complete: 
_ 


H:IFormslEngineering\approved ?nline eng\ECNrevN .xls 


Date: 


